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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 203 

14 Ιουνίου 2002 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 1 . Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους ΚΕΔ. 

2. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 3.7.2002 ημέρα Τε- 


( 1 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ο Νομάρχης Δωδεκανήσου προκηρύσσει Δημόσιο 
Ανοικτό μειοδοτικό Διαγωνισμό, με το σύστημα δημο¬ 
πρασίας «προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης», 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Μέ¬ 
τρα αντιστήριξης πρανούς στη θέση Κοχλακάρι του Δή¬ 
μου Αστυπάλαιας», προϋπολογιζόμενης συνολικής δα¬ 
πάνης κατά τη μελέτη; 86.000,00€, (συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου του Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ.609/85 
περί «Κατασκευής Δημοσίων Έργων», εκτελεστικού του 
Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θε¬ 
μάτων», όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του καιτη συ¬ 
μπλήρωση του από τους νόμους 2229/94, 2308/95, 
2338/95, 2372/96, 2940/01 (ΦΕΚ 180Α/6-8-2001) και σύμ¬ 
φωνα με τον Ν. 2576/98 (Φ.Ε.Κ, 25Α/9-2-1998) περί «Βελ¬ 
τίωσης των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευ¬ 
ής των Δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις», των εκτε- 
λεστικώντους Π.Δ. 609/85 και 472/85 όπως ισχύουν μετά 
την τροποποίηση τους από τα Π.Δ. 368/94, 285/97, 
402/96, 210/97, 218/99 καθώς και την απόφαση 
Δ17α/08/16/Φ. Ν. 402/10-2-98 (Φ. Ε. Κ. 116Β/12-8-98), 
«Διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής Δη¬ 
μοσίων έργων», όπως αυτή - τροποποιήθηκε με την από¬ 
φαση Δ17α/10/65/Φ. Ν. 402/24-7-98 (Φ. Ε. Κ. 835Β'/12-8- 
98). και με τις εγκυκλίους Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε, - Γ- Γ. Δ, Ε./Δνση 
Νομοθετικού Συντονισμού & Κωδικοποίησης, Ε27/1998 
με αριθμό πρωτ. Δ17α/03/71/Φ. Ν. 402728-8-1998, 
Ε16/1999 με αριθμό πρωί. Δ170/05/35/Φ. Ν. 402/26-4- 
1999 και Ε23/2000 με αριθμό πρωτ. Δ17α/05/42/Φ. Ν. 
402/2-8-2000, καθώς και τις Ε22/Δ17α/03/45/ΦΝ430/30- 
8-2001, Ε24/Δ17α/01/ 46/ΦΝ430/4-9-2001, Ε25/2001, 
Ε32/Δ170/09/ 61/ΦΝ430/ 14-11-2001, Ε 34/18046/27-11- 
2001, Ε37/Δ17α/03/67/ΦΝ/18-12-2001 περί οδηγιών για 
την εφαρμογή του Ν. 2940/01 καθώς και την 
Ε36/Δ11 δ/518/3/13-12-2001 περί οδηγιών για τη λει¬ 
τουργία των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών σε 
περιβάλλον Ευρώ. 


τάρτη και ώρα 11η πρωινή (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στα γραφεία της Δ.Υ.ΤΈ στη Ρόδο Νομαρχιακό Μέγαρο, 

3. Το έργο ανήκει στην κατηγορία (δ) σύμφωνα με την 
απόφαση Δ17α/10/65/Φ.Ν. 402/98 (Φ.Ε.Κ. 835Β'/12-8-98). 

Στο μειοδοτικό Διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις δημοσίων έργων. Εταιρικής μορφής ή ατομικές 
σε κοινοπραξία εγγεγραμμένες στο Μ. Ε. Ε. Π- στην Β'τάξη 
(παλαιά) ή στην Α2 με βάση τον προσδιορισμό του Ν. 2940/01 
και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ καθώς και για 
κοινοπραξίες 2Α(παλαιά) ή 2Α1 (νέα) σύμφωνα αφενός με την 
παράγρ. 7του άρθρου 2του Π. Δ. 609/85 όπως αντικαταστά- 
θηκε από την παράγρ. 1 του άρθρου 1 του Π. Δ. 285/97 και 
από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Π. Δ. 218/99 και συ¬ 
μπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Π. Δ. 
218/99 σχετικά με τις διατάξεις για τα κατώτατα όρια και αφε¬ 
τέρου σύμφωνα με τις παραγράφους 40,41,42 και 44 του άρ¬ 
θρου 4 του Ν. 2940/01, καθώς επίσης και με τη με αριθμό 
Δ17σ/03/74/Φ. Ν. 312/16-12-1994 (Φ. Ε. Κ. 935Βτης 22-12-94) 
απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ. Ε. καιτις Ε51/Δ17α/ 05/77/Φ. Ν. 312/23- 
12-94 και Ε22/Δ170/03/45/ ΦΝ430/30-8-2001. 

4. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% (δύο επί τοις 
εκατό) του ανωτέρω προϋπολογισμού (χωρίς το Φ. Π. Α.), 
ήτοι 1.522,00 € (χίλια πεντακόσια είκοσι δυο €) και θα 
απευθύνεται προς τη «ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ». 

5. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να συμμορφωθούν 
με το άρθρο 5 της απόφασης ΕΔ/2Α Φ.Ν. 294/18-3-85 
(Φ.Ε.Κ. 170Β') και την παρ. 45 του άρθρου 4 του Ν. 
2940/01. 

δ.Τατεύχη μειοδοτικού διαγωνισμού χορηγούνται όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Υ. & 
Τ.Ε. Δωδεκανήσου, μέχρι την 1.7.2002 μετά την προσκό¬ 
μιση τριπλότυπης απόδειξης της Ταμειακής Υπηρεσίας 
της Ν.Α Δωδεκανήσου ποσό 10 € Μιχάλη Περνάρη τηλ. 
0241-0--48581/46583, 

Με εντολή Νομάρχη 

Ο Διευθυντής 
ΧΑΤΖΗΣ ΧΑΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
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( 2 ) 

ΑΓΑΘΟΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 158 
1. Αναθέτουσα Αρχή: 

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία 
"Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων" Πατριάρχου Ιωα¬ 
κείμ Γ 10 ΟΒ. - Ιωάννινα 45 110 τηλ. (003-0651) 26279, 
ΕΑΧ(003-0651 -26252-34500) 

2α. Τόπος εκτέλεσης εργασιών: 

Οικόπεδο Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας επί της 
οδού Δωδώνης του Δήμου Ιωαννιτών (Ο.Τ. 138). 

β. Αντικείμενο παραχώρησης, φύση και έκταση των ερ¬ 
γασιών: 

Μελέτη - Κατασκευή - Αυτοχρηματοδότηση και παρα¬ 
χώρηση της εκμετάλλευσης του έργου : "Μελέτη - Κατα¬ 
σκευή, χρηματοδότηση και παραχώρηση της εκμετάλ¬ 
λευσης πολυωρόφου χώρου στάθμευσης οχημάτων στον 
υπό την στάθμην της αυλής, χώρο της Ζωσιμαίας Παιδα¬ 
γωγικής Ακαδημίας" (οικοδομικές - Η/Μ εγκαταστάσεις - 
Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου) καθώς και η πλήρης 
αποκατάσταση, διαμόρφωση και αξιοποίηση της ισόγει¬ 
ας επιφάνειας πάνω από τον σταθμό (αύλειος χώρος της 
Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας), συμπεριλαμβανο¬ 
μένων των εργασιών μεταφοράς των δικτύων των Οργα¬ 
νισμών Κοινής Ωφέλειας (βλέπε και έγγραφα διαγωνι¬ 
σμού). Η δυναμικότητα του σταθμού θα είναι 300 (±20) 
θέσεις και η λειτουργία του θα γίνεται με αυτοεξυπηρέ¬ 
τηση. 

Στον ανάδοχο παραχωρείται το δικαίωμα εκμετάλλευ¬ 
σης του συνόλου των θέσεων, που θα κατασκευαστούν 
στο σταθμό και των λοιπών εντός αυτού εγκαταστάσεων 
για χρονική περίοδο εικοσιπέντε (25) ετών αρχόμενη από 
το χρόνο λειτουργίας του σταθμού. 

Το έργο έχει προϋπολογισμό 8.500.000 Ευρώ 
(2.896.375.000 δρχ.) συμπεριλαμβανομένου ποσού 
1.296.610,17 Ευρώ (441.819.915,25 δρχ.) γιαΦΠΑ [Οικο¬ 
δομικές εργασίες 6.650.000 Ευρώ (2.265.987.500 δρχ.) - 
Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 553.389,83 Ευρώ 
(188.567.584,57 δρχ.)] 

3α. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
υποψηφιοτήτων : 18 Σεπτεμβρίου 2002, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11η π.μ. 

β. Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβαστούν οι 
υποψηφιότητες : Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων 
Πατριάρχου Ιωακείμ Γ’ 10 ΟΒ. - Ιωάννινα 45 110τηλ. (003- 
0651) 26279, ΡΑΧ (003-0651 -26252-34500). 
γ. Γλώσσα σύνταξης υποψηφιοτήτων : Ελληνική 
4. Προσωπική κατάσταση και όροι τεχνικού και οικονο¬ 
μικού χαρακτήρα που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι: 
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 
αΐ. Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ,γιαέργαΟικοδομικάΖ'και Η'τάξεως (σύμ¬ 
φωνα με την παλιά διαβάθμιση). 

α2. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στη Πέ¬ 
μπτη και Έκτη τάξη του ΜΕΕΠ για οικοδομικά έργα (σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 2940/2001). 

β. Εργοληπτικές επιχειρήσεις των άλλων κρατών - με¬ 
λών εγγεγραμμένες στους επισήμους καταλόγους ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών των χωρών τους για κατηγο¬ 


ρία και δυναμικότητα, αντίστοιχη της απαιτούμενης για το 
υπόψη έργο. 

γ. Κοινοπραξίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
της Ελληνικής Νομοθεσίας των παραπάνω περιπτώσεων 
σε οποιονδήποτε συνδυασμό με τις αντίστοιχες προϋπο¬ 
θέσεις του εδαφ. α3 της παρ. 1 του άρθρου 6 της διακή¬ 
ρυξης. 

Σημειώνεται ότι οι καλούμενες εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις δεν μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερες από 
μία κοινοπραξίες. 

δ. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή απο¬ 
κλεισμού, να συμπράττουν για την εκπόνηση των Τεχνι¬ 
κών Μελετών με Ελληνικά ή αλλοδαπά μελετητικά γρα¬ 
φεία ή Κοινοπραξίες αυτών, κατόχους των κάτωθι πτυ¬ 
χίων : 

Γ, Δ' ή Ε' τάξεως στην κατηγορία 6 Αρχιτεκτονικών Με¬ 
λετών 

Γ, ή Δ' τάξεως στην κατηγορία 8 Στατικών Μελετών 

Β' ή Γ τάξεως στην κατηγορία 9 Ηλεκτρομηχανολογι- 
κών Μελετών 

Επίσης απαιτείται αποδεδειγμένα συνεργασία με συ- 
γκοινωνιολόγο πτυχίου Β'τάξεως και γεωτεχνικό πτυχίου 
Β' τάξεως, που αποδεικνύεται με σχετική υπεύθυνη δή¬ 
λωσή τους. 

Τα αλλοδαπά γραφεία μελετών θα πρέπει να έχουν δυ¬ 
ναμικό, ανά κατηγορία μελέτης αντίστοιχο μ’ αυτό που 
απαιτείται για τα Ελληνικά Γ ραφεία Μελετών. 

ε. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις δύνανται να συμμετά- 
σχουν στο διαγωνισμό σε κοινοπραξία και με Χρηματοδο¬ 
τικούς Οργανισμούς, που θα αναλάβουν την κάλυψη της 
χρηματοδότησης του έργου. 

Οι ως άνω συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, θα πρέπει 
επί ποινή αποκλεισμού, το προηγούμενο έτος να έχουν 
εκτελέσει έργο αξίας τουλάχιστον 3.700.000 Ευρώ 
(1.260.775.000 δρχ.). 

στ. Οι τεχνικές και οικονομικές ικανότητες αποδεικνύο- 
νται με τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 της Διακήρυξης 
ήτοι: 

Α. Χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα. 

1) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις για ικανότητα 
δανειοδότησης ποσού τουλάχιστον 2.200.000 Ευρώ 
(749.650.000 δρχ.) 

2) Ισολογισμούς ή απόσπασμα ισολογισμών των τριών 
τελευταίων ετών της επιχείρησης 

3) Δήλωση για το συνολικό ύψος κύκλου εργασιών της 
επιχείρησης κατά την διάρκεια των τριών τελευταίων 
ετών. 

Β. Τεχνική Ικανότητα. 

1) Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικά προσόντα του ερ¬ 
γολάβου 

2) Κατάλογο έργων που εκτελέστηκαν την τελευταία 
πενταετία με πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης 

3) Δήλωση τεχνικού και μηχανικού εξοπλισμού 

4) Δήλωση για μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμι¬ 
κό και τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης την τε¬ 
λευταία τριετία 

5) Δήλωση για τεχνικό προσωπικό που θα διαθέσει η 
επιχείρηση για την εκτέλεση του έργου 
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6) Δήλωση μελετητών ότι αναλαμβάνουν την εκπόνηση 
της μελέτης. 

5. Κριτήρια ανάθεσης του έργου : Η ανάθεση του έργου 
θα γίνει στην προσφορά που είναι η πλέον συμφέρουσα 
οικονομικά σε συνδυασμό με τα εξής κριτήρια αξιολόγη¬ 
σης : 

- Χρηματοδοτική ικανότητα, αντίστοιχη εμπειρία 

- Αξιολόγηση - Πληρότητα μελετών 

- Οργάνωση, μεθόδευση έργου 

6. Ενδεχομένως, ελάχιστο ποσοστό των εργασιών που 
θα ανατεθούν σε τρίτους : Η ανάθεση ποσοστού εργα¬ 
σιών σε τρίτους διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

7. Λοιπές πληροφορίες: 

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν συ¬ 
μπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη δημο- 
πράτησης ή το αντικείμενο των υπηρεσιών, υποβάλλο¬ 
ντας γραπτώς ερωτήσεις στη διεύθυνση που δίνεται πα¬ 
ραπάνω το αργότερο μέχρι και έξη ημέρες πριν από την 
τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

8. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης : 6 Ιουνίου 
2002 . 

9. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινο¬ 
τήτων. 

Ιωάννινα, 21 Μάίου 2002 

Ο Πρόεδρος της Εφοροεπιτροπείας 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ 
-♦- 

(3) 

Β. Π.ε.Σ.Υ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 
«Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ» 

Αριθ. Πρωτ. 8236 

Ανοικτό Δημόσιο Επαναληπτικό Διαγωνισμό για την 
προμήθεια υγρών καυσίμων προϋπολογισμού 293.470 
ευρώ με Φ.Π.Α 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Νοσο¬ 
κομείου στις 8.8.2002 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 από 
την αρμόδια επιτροπή. 

Για λεπτομερή διακήρυξη και περισσότερες πληροφο¬ 
ρίες θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο 
Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες (τηλ. 2779956). 

Νέα Ιωνία, 7 Ιουνίου 2002 

Η Διοικητής 

ΣΟΦΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ 

-♦- 

(4) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΑΣΑΡΧΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. 3040 

Το Δασαρχείο Δράμας προκηρύσσει τακτικό μειοδοτι¬ 


κό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μί¬ 
σθωση με ωρομίσθιο, έξη (6) Ελκυστήρων υΝΙΜΟΘ από 
τους οποίους δύο (2) με δυντότητα μεταφοράς ενός (1) 
ατόμου συνεπιβαίνοντος και σύστημα ανατροπής καιτέσ- 
σερις (40 με δυνατότητα μεταφοράς τεσσάρων (4) ατό¬ 
μων στη φορτάμαξα ιπποδυνάμεους 60 ΗΡ και άνω. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 26 του μηνάς Ιουνί¬ 
ου του έτους 2002 ήμερα Τετάρτη και ώρα 10.00 -11.00 
π,μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δα¬ 
σαρχείου Δράμας ενώπιοντης αρμόδιας επιτροπής, σύμ¬ 
φωνα με τους όρους ταυταυτάριθμης συγγραφής υπο¬ 
χρεώσεων της οποίας το περιεχόμενο μπορούν να λά¬ 
βουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι στα γραφεία του 
Δασαρχείου Δράμας Αγ. Κων/νου 1. τμήμα Δασοτεχνικών 
έργων αρμόδιος Παναγιώτης Ζάνος, τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες πληντης ημέρας του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή 
ασύμφορος θα επαναληφθεί χωρίς άλλη δημοσίευση 
στις 3.7.2002 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο, 
με τους ίδιους όρους. 

Δράμα, 6 Ιουνίου 2002 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Δασάρχης 
ΣΑΒΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. 3039 

Το Δασαρχείο Δράμας προκηρύσσει τακτικό μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μί¬ 
σθωση με ωρομίσθιο, δυο (2) Προωθητήρων (Μπουλντό¬ 
ζες) Ω6 κάθε τύπου και ιπποδύναμης 120 Η Ρ και άνω με 
υδραυλικό σύστημα προωθήσεως, και με σύστημα ανα- 
μόχλευσης με ωρομίσθιο. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 25 του μηνάς Ιουνί¬ 
ου του έτους 2002 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 - 11 00 π μ 
(λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφείο του Δασαρχεί¬ 
ου Δράμας ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής, σύμφωνα 
με τους όρους ταυταυτάριθμης συγγραφής υποχρεώσε- 
ωντης οποίας το περιεχόμενο μπορούν να λάβουν γνώση 
οι ενδιαφερόμενοι στα γραφεία του Δασαρχείου Δράμας 
Αγ Κων/νου 1 αρμόδιος Παναγιώτης Ζάνος, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες πληντης ημέρας του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή 
ασύμφορος θα επαναληφθεί χωρίς άλλη δημοσίευση 
στις 2-7-2002 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο 
με τους ίδιους όρους. 

Δράμα, 6 Ιουνίου 2002 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Δασάρχης 
ΣΑΒΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


( 6 ) 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Γραμματεία Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού 

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
(ΑΤΕ1/0) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανακοινώνει ότι την 16η Ιουλί¬ 
ου 2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ, (ώρα λήξης επί¬ 
δοσης προσφορών), θα γίνει στα γραφεία του στη Σίνδο, 
δημόσιος ανοικτός τακτικός διαγωνισμός, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προ¬ 
μήθεια ελληνόγλωσσου και ξενόγλωσσου οπτικοακου- 
στικού υλικού για τις ανάγκες του προγράμματος «Ενί¬ 
σχυση και Εμπλουτισμός Βιβλιοθηκών-Η Βιβλιοθήκητου 
ΑΤΕΙ/Θ: ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
των χρηστών της για πληροφόρηση», ενέργεια 2.1.3, 
Υποέργο 5, Τίτλος: «Προμήθεια Οπτικοακουστικού Υλι¬ 
κού), προϋπολογισμού δαπάνης είκοσι εννέα χιλιάδων 
τριακοσίων σαράντα επτά ευρώ (29.347 €) με το Φ.Π.Α 
και σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης υπ’ αριθμ. 
02 / 2002 . 

Αντίγραφα διακηρύξεων, δίνονται από το Τμήμα Οικο¬ 
νομικών Υποθέσεων του ΑΤΕΙ/Θ από Δευτέρα έως Παρα¬ 
σκευή και ώρες 12:00 έως 13;30μ.μστο Γραφείο 13β, από 
την Άρτεμη Ευμορφοπούλου, τηλ.0310/791-160. 

Θεσσαλονίκη, 7 Ιουνίου 2002 

Ο Πρόερος του ΑΤΕΙ 
ΣΤΑΥΡΟΣ Λ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ 

Ο Νομάρχης Δωδεκανήσου προκηρύσσει δημόσιο 
ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό ο οποίος θα διεξαχθεί 
σύμφωνα μετηνπαρ. 2ατου άρθρου 4του Ν. 1418/84 για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατα¬ 
σκευή διθέσιου Νηπιαγωγείου Μασσάρων. Οικοδομικές 
εργασίες - Η/Μ Εγκαταστάσεις», προϋπολογισμένης συ¬ 
νολικής δαπάνης κατά τη μελέτη: 300.000,00 €, (συμπερι¬ 
λαμβανομένου του Φ.Π,Α), σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
Π.Δ 609/85 περί «Κατασκευής Δημοσίων Έργων», εκτελε¬ 
στικού του Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συ¬ 
ναφών θεμάτων», όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του 
και τη συμπλήρωση του από τους νόμους 2229/94, 
2308/95, 2338/95, 2372/96, 2940/01 (ΦΕΚ 180Α/6-8-2001) 
και σύμφωνα με τον Ν. 2576/98 (Φ.Ε.Κ. 25Α/9-2-1998) πε¬ 
ρί «Βελτίωσης των διαδικασιών για την ανάθεση της κα¬ 
τασκευής των Δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις», των 
εκτελεστικών τους Π.Δ. 609/85 και 472/85 όπως ισχύουν 
μετά την τροποποίηση τους από τα Π.Δ. 368/94, 285/97, 
402/96, 210/97, 218/99 καθώς και την απόφαση 
Δ17α/08/16/Φ. Ν. 402/10-2-98 (Φ. Ε. Κ. 116Β/12-2-98), 
«Διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής Δη¬ 
μοσίων έργων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από¬ 
φαση Δ17α/10/65/Φ. Ν. 402/24-7-98 (Φ. Ε. Κ. 835Β712-8- 
98), και με τις εγκυκλίους Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε. - Γ. Γ. Δ. Ε./Δνση 
Νομοθετικού Συντονισμού & Κωδικοποίησης. Ε27/1998 


με αριθμό πρωτ. Δ17α/03/71/Φ. Ν. 402/28-8-1998, 
Ε16/1999 με αριθμό πρωτ. Δ17α/05/35/Φ, Ν. 402/26-4- 
1999 και Ε23/2000 με αριθμό πρωτ. Δ17α/05/42/Φ Ν. 
402/2-8-2000, καθώς και τις Ε22/Δ17α/03/45/ΦΝ430/30- 
8-2001, Ε24/Δ17α/01/46/ΦΝ430/4-9-2001. Ε25/2001. 
632/Δ 17α/09/61/Φ Ν430/14-11-2001, Ε34/18046/27-11- 
2001, Ε37/Δ17α/03/67/ΦΝ/18-12-2001 περί οδηγιών για 
την εφαρμογή του Ν 2940/01 καθώς και την 
Ε36/Δ11 δ/518/3/13-12-2 001 περί οδηγιών για τη λειτουρ¬ 
γία των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών σε πε¬ 
ριβάλλον Ευρώ. 

Το σύστημα δημοπράτησης είναι «προσφορά με επιμέ- 
ρους ποσοστά έκπτωσης», με έλεγχο ομαλότητας σύμ¬ 
φωνα με τηνπαρ. 4βτου άρθρου 4 του Ν. 1418/84 και το 
άρθρο 7 του Π. Δ. 609/85 για το μέρος των εργασιών του 
έργου που αποτιμούνται με τιμές μονάδος, σε συνδυα¬ 
σμό με το σύστημα «προσφορά με ελεύθερη συμπλήρω¬ 
ση τιμολογίου» σύμφωνα με τηνπαρ. 4δ του άρθρου 4του 
Ν. 1418/84 και το άρθρο 9 του Π,Δ. 609/85 για το μέρος 
των εργασιών του έργου που αποτιμώνται με κατ’ αποκο¬ 
πή τιμήματα και σύμφωνα με τα χορηγούμενα από την 
Υπηρεσία σχετικά τεύχη: Τιμολόγιο μελέτης-προϋπολο¬ 
γισμό μελέτης -έντυπο προσφοράς κ.λ.π.. 

1. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΟΣΚ (πίνα¬ 
κας 13, σ/α 8, τίτλος έργου Νηπιαγωγείο Μασσάρων). 

2.0 Διαγωνισμός θα διεξαχθείτην (10.7.2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11η πρωινή (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στα γραφεία της Δ.ΥΤ. Ε. στη Ρόδο-Νομαρχιακό Μέγαρο. 

3. Το έργο ανήκει στην κατηγορία (α) σύμφωνα με την 
απόφαση Δ17α/10/65/Φ. Ν. 402/98 (Φ. Ε Κ. 835 Β712-8- 
98). 

Στο μειοδοτικό Διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις δημοσίων έργων, Εταιρικής μορφής ή 
ατομικές σε κοινοπραξία εγγεγραμμένες στο Μ. Ε Ε. Π 
στην Β' τάξη (παλαιά) ή στην Α2 τάξη με βάση τον προσ¬ 
διορισμό του Ν. 2940/01 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙ¬ 
ΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α' τάξη (παλαιά) ή στην Α1 τάξη με 
βάση τον προσδιορισμό του Ν. 2940/01 για έργα κατηγο¬ 
ρίας Η/Μ, σύμφωνα αφενός μετηνπαραγρ. 7του άρθρου 
2 του Π Δ. 609/85 όπως αντικαταστάθηκε από την πσρά- 
γρ. 1 του άρθρου 1 του Π, Δ 285/97 και από την παράγρα¬ 
φο 2 του άρθρου 1 του Π. Δ 218/99 και συμπληρώθηκε με 
την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Π. Δ, 218/99 σχετικά 
με τις διατάξεις για τα κατώτατα όρια και αφετέρου σύμ¬ 
φωνα με τις παραγράφους 40,41 και 42 του άρθρου 4 του 
Ν. 2940/01, καθώς επίσης και με τη με αριθμό 
Δ17α/03/74/Φ. Ν. 312/16-12-1994 (Φ. Ε. Κ. 935Β της 22- 
12-94) απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ,Ε. και τις Ε51/Δ17α/05/77/Φ 
Ν. 312/23-12-94 και Ε22/Δ17α/03/45/ΦΝ430/30-8-2001. 

4. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% (δύο επίτοις 
εκατό) του ανωτέρω προϋπολογισμού (χωρίς το Φ. Π. Α.), 
ήτοι 5.310,00 € και θα απευθύνεται προς τη «ΝΟΜΑΡΧΙΑ¬ 
ΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ¬ 
ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ». 

5. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να συμμορφωθούν 
με το άρθρο 5 της απόφασης ΕΔ/2Α/01/Φ.Ν. 294/18-3-85 
(ΦΈ-Κ. 170Β') και την παρ. 45 του άρθρου 4 του Ν. 
2940/01. 

6. Τα τεύχη μειοδοτικού διαγωνισμού χορηγούνται 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της 
Δ.Υ. & Τ. Ε, Δωδεκανήσου, μέχρι την 8.7.2002 μετά την 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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προσκόμιση τριπλότυπης απόδειξης της Ταμειακής Υπη¬ 
ρεσίας της ΝΑ Δωδεκάνησου, ποσό 60 €, πληρ. Μιχάλη 
Περνάρητηλ.: 0241-0-46581/46583. 

Ρόδος, 6 Ιουνίου 2002 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Διευθυντής 

ΧΑΤΖΗΣ ΧΑΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

-♦- 

( 8 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 920 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Φιλιππαίων διακηρύττει 
ότι την 03ην του μηνός Ιουλίου 2002 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11.00 [λήξη παράδοσης προσφορών ] στο Κοινοτικό 
κατάστημα στους Φιλιππαίους θα διεξαχθεί ανοικτή μυ¬ 
στική δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδας τιμών σε συμπληρω¬ 
μένο τιμολο/ιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας με 
έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
του έργου «Γήπεδο ποδοσφαίρου» 

Ο Προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
ανέρχεται στο ποσό των 123.527.52 € χωρίς ΦΠΑ 
(145.267.79 € μαζί με ΦΠΑ). που προέρχεται από χρημα¬ 
τοδότηση από το πρόγραμμα «Ελλάδα 2004). Η υπάρ- 
χουσα πίστωση για το έτος 2002 ανέρχεται στο ποσό 
58.694,08 €. 

Στο διαγωνισμό γίνονται, δεκτό Εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις που κατέχουν πτυχίο Β' τάξης και άνω για έργα οικο¬ 
δομικά και Α τάξης και άνω για έργα οδοποιίας και Α τά¬ 
ξης και άνω για έργα ηλεκτρομηχανολογικά ή Κοινοπρα¬ 
ξίες Επιχειρήσεων ποι κατέχουν εργοληπτικό πτυχίο 2Α' 
τάξης και άνω για έργα οικοδομικά και Α' τάξης και άνω 
για έργα οδοποιίας και Α' τάξης και άνω για έργα ηλε- 
κτρομηχανολογικά. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπο¬ 
λογισμού του έργου δηλαδή 2.466.1 δ€. 

Οι εργολάβοι η οι εργοληπτικές επιχειρήσεις πρέπει να 
προσκομίσουν μαζί με το δικαιολογητικά που προβλέπο- 
νται από το Π.Δ. 609/85 και υπεύθυνη δήλωση του Ν 
1599/86 για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβιών Δ. Ε. 
που εκτελούν σε όλη τη χώρο σύμφωνα με το άρθρο 16 
Του Ν 1418/84 και του άρθρου 5 της 
ΕΔ2α/01 /27/ΦΝ294/4/18-3-85 καθώς επίσης βεβαιώσεις 
των υπηρεσιών για την εξόφληση των ασφαλιστικών .ει¬ 
σφορών, βεβαίωση καταβολής των προβλεπομένων τε¬ 
λών για τα μηχανήματα έργων κα πρόσφατη φορολογική 
ενημερότητα για τα Δ. Επου εκτελούν μόνοι τους ή σε κοι¬ 
νοπραξία. 

Η διαδικασία διεξαγωγής της δημοπρασίας καθώς και η 
εκτέλεση του έργοι διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 
1418/84 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκανμε το 
Ν. 2229/94 και τον Ν. 2378/96 τον Ν 2539/97 τον Ν. 
2576/98 και των Π.Δ/τος 472/85 και 286/94 «τροποποίηση 
διατάξεων του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 της Ε1 
Δ17α/07/31 /ΦΝ 380/17-4-96 και των υπολοίπων σχετικών 
εγκυκλίων». 


Οι ενδιαφερόμενοι εργοληπτικές θα παραλαμβάνουν 
τα τεύχη δημοπράτησης και θα συμπληρώνουν την οικο¬ 
νομική προσφορά τους επί εντύπου σφραγισμένου που 
θα χορηγεί η Τ.Υ Δ.Κ Ν Γρεβενών. 

Φιλιππαίοι, 6 Ιουνίου 2002 
Ο Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ 

-♦- 

Ο) 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθ. Πρωτ. ΔΦ./31.3./2405 

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
(ΑΤΕΙ/Θ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανακοινώνει ότι την 16η Ιουλί¬ 
ου 2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξης επί¬ 
δοσης προσφορών), θα γίνει στα γραφεία του στη Σίνδο. 
δημόσιος ανοικτός τακτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κα- 
τακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμή¬ 
θεια ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων βιβλίων για τις 
ανάγκες του προγράμματος «Ενίσχυση και Εμπλουτι¬ 
σμός Βιβλιοθηκών-Η Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙ/Θ: ένα μοντέλο 
που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών της για 
πληροφόρηση», ενέργεια 2.1.3, Υποέργο 3, Τίτλος: «Προ¬ 
μήθεια Βιβλίων», προϋπολογισμού δαπάνης εκατόν πενή¬ 
ντα μίας χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ενός και σαράντα 
ενός λεπτών σε ευρώ (151.741,41 ευρώ) με το ΦΠΑ και 
σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης υπ’ αριθμ. 
01 / 2002 . 

Αντίγραφα διακηρύξεων, δίνονται από το Τμήμα Οικο¬ 
νομικών Υποθέσεων του ΑΤΕΙ/Θ από Δευτέρα έως Παρα¬ 
σκευή και ώρες 12:00 έως 13:30 μ.μ. στο Γραφείο 13β, 
απότηνΆρτεμη Ευμορφοπούλου, τηλ:0310/791-160. 

Θεσσαλονίκη, 7 Ιουνίου 2002 
Ο Πρόεδρος 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗ ΠΕΤΡΟΥ 
-♦- 

( 10 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής 
Αυτ/σης Κοζάνης (Δ.Τ.Υ.Ν.Α.) διακηρύττει ότιτην 26η Ιου¬ 
νίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. (λήξη παραδό- 
σεως προσφορών) στα Γ ραφεία του Φράγματος Πέρδι¬ 
κα, θα διεξαχθεί επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνι¬ 
σμός με σύστημα δημοπρασίας ενιαίου ποσοστού 
έκπτωσης του έργου «Ολοκλήρωση παραλίμνιου δρόμου 
Φράγματος Πέρδικα». 

Προϋπολογισμού δραχμών 102.700 ευρώ = μεΦ.Π.Α. 

Δεκτές γίνονται εργοληπτικές επιχειρήσεις ΜΕΕΠ Β'τά- 
ξεως και άνω για έργα Οδοποιίας. 

Κατηγορία έργου α σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ 
17α/10/65/Φ. Ν. 402/98. 

Για τη συμπλήρωση των προσφορών να ληφθεί υπόψιν 
η υπ’αριθμ. Δ17α/07/37/Φ.Ν.402/2000 υπ. απόφαση σε 
εφαρμογή του Ν. 2576/98. 
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Εγγύηση συμμετοχής 2054 ευρώ, δηλαδή 2% του προ¬ 
ϋπολογισμού μελέτης προς την Δ/νση Οικονομικών Υπη¬ 
ρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης Κοζάνης. 

Οι Εργολάβοι Δημοσίων Έργων πρέπει να προσκομί¬ 
σουν δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 για το ανεκτέλεστο μέρος 
των εν ενεργεία εργολαβιών τους σύ μφωνα με το άρθρο 5 
Απόφαση ΕΔ2α/01/27/85 εις εκτέλεση της παραγρ. 7 του 
άρθρου 16 του Ν. 1418/84. Καθώς και βεβαίωση πληρω¬ 
μής χρήσης Μηχ/των Έργων (ΜΕ) σύμφωνα με το άρθρο 
20 του Ν. 2052/1992 και το υπ’ αριθμ.ΔΙ3ε/0/312/12.1.96 
έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε. 

Τα τεύχη δημοπράτησηςθαπαραδίδονταιμέχρι21 Ιου¬ 
νίου 2002 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11η. 

Κοζάνη 6 Ιουνίου 2002 

Ο Πρόεδρος-Νομάρχης 
ΠΑΣΧΟΣ I. ΜΗΤΛΙΑΓΚΑΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αριθ. Πρωτ. 15230 

Ο Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής Αττικής, διενεργεί δημό¬ 
σιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη μει¬ 
οδότου για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΡΑΣΠΕΔΟ ΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ 
1/2002» αξία εργασιών με ΓΈ. & ΟΈ απρόβλεπτα και 
Φ.Π.Α. 482,826,41 ευρώ. 

Αξία εργασιών με ΓΈ. & ΟΈ. και απρόβλεπτα 
409.174,92 ευρώ Φ.Π.Α. 73.651,49 ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα «ενιαίας έκ¬ 
πτωσης εις ακέραιη μονάδα επί των τιμών του τιμολογί¬ 
ου». 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 
α) του Ν.Δ. 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συ¬ 
ναφών θεμάτων («Φ.Ε.Κ. 23Α/84 όπως τροποποιήθηκε 
από το Ν. 2229/94). 

β) του Π. Δ/τος 609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων Έρ¬ 
γων» (Φ. Ε, Κ 223 Α/85) άρθρο β. 
γ) του Π. Δ/τος 171/87 

δ) του Π. Δ/τος 323/89, του Π. Δ. 265/91 και του Π.Δ. 
23/93 και των ερμηνευτικών εγκυκλίων αυτών 
ε) του Ν. 2052/1992 και του Ν, 2229/94 
ζ) του Ν. 2372/96 και του Ν. 2576/98 
η) του Ν. 2940/2001 (Φ.Ε.Κ. 180 Α76.8.2001) 
θ) της απόφασης Δ17/01/40 Φ.Ν.294/4.4.90 (ΦΕΚ Β' 
10.4,1990) 

ι) των από 1.1.1985 ισχυουσών διατάξεων περί εργολη¬ 
πτών Δημοσίων Έργων και δυναμικότητας Εργοληπτικών 
πτυχίων 

ια) της απόφασης του Υπουργού Δημοσίων Έργων με 
αρ, Εδ.2 α/01/27/Φ.Ν. 294/18.3.1985 εκτελεστικής του Ν. 
1418/84 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 170/29.3.1985 
(τεύχος Β) 

ιβ) του Ν. 1568/85 (ΦΈ Κ. Α7177/85) «Υγιεινή και ασφά¬ 
λεια των εργαζομένων» 

ιγ) του Π.Δ/τος 17/96 (Φ.Ε.Κ. Α7212/29.8.1996) «Ελάχι¬ 
στες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να 
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμ¬ 
μόρφωση προς την οδηγία 92/57/Ε.Ο.Κ 


δ) του Π. Δ/τος 17/96 (Φ.Ε.Κ. Α'/11/18 1.96) «Μέτρα για 
τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομέ¬ 
νων κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 
89/391/Ε.Ο.Κ. 91/383/Ε.Ο.Κ.» 

ιε) της Κ.Υ.Α. 88555/3293/30.9.1988 άρθρο 6 «Υγιεινή 
και ασφάλεια του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.ΤΑ.», 
που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/89 
ιστ) της απόφασης Ε.Δ. 2 Α/01/26//Φ.Ν. 294/27.2.86του 
Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για αποφαινόμενα όργανα που 
είναι για τα έργα των Ο.Τ. Α. τα προβλεπόμενα από το Π .Δ, 
28/80 σε ότι αφορά τις διαδικασίες που προβλέπουν ο 
Ν. 1418/84 και τα διατάγματά του. (Δημοπρατήσεις έργων 
- εγκρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμών υπογραφή συμ¬ 
βάσεων - συγκροτήσεις επιτροπών παραλαβής κ.λ.π.) 

ιζ) της απόφασης με αριθ. ΕΔ2α/011/27/ΦΧ 294/18.3.85 
του Υπουργού Δημοσίων Έργων εκτελεστική του Ν. 
1418/84, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Δ17 
α/07/33/Φ.Ν. 294/6.4.94 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β' 
293/21.4.94 

ιθ) του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος όπως 
αυτός ισχύει σήμερα 

κ) των συμβατικών στοιχείων (σχέδια, τεύχη κ.τ.λ.) του 
παρόντος έργου 
κα) των διατάξεωντης Δ.Ε.Κ. 

κβ) των τοπικών δεσμεύσεων (Αρχαιολογική, Δασική 
Υπηρεσία, γειτνίαση με αγωγούς και κολώνες της Δ.Ε.Η. 
κ.τ.λ.) 

κγ) του Ν. 1068/80, περί συστάσεως Ε.ΥΔΑΠ. και 
κδ) του Π.Δ. 6/86. περί κανονισμού λειτουργίας δικτύου 
υπονόμων ακαθάρτων και ομβρύων. 

Το έργο, που προβλέπεται τόσο στο Τεχνικό Πρόγραμ¬ 
μα όσο και στον Προϋπολογισμό, χρηματοδοτείται από 
πόρους του Δήμου Αγίας Παρασκευής, σε βάρος της πί¬ 
στωσης με Κ.Α. 70/151.9-30 του προϋπολογισμού του οί¬ 
κον. Έτους 2002 και 8α εκτελεστεί σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ. 35/2002 μελέτη του έργου, που έχει συνταχθεί και 
θεωρηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 26η του μηνός Ιουνίου έτους 
2002 ημέρα Τετάρτη στο Δήμο με ώρα έναρξης παραλα¬ 
βής των προσφορών την 11:00 π.μ.και ώρα λήξης την 
11:30 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφο¬ 
ράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγ- 
γεγραμέγες στο ΜΕΕΠ Γ τάξεως και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας Οδοποιίας καθώς και κάτοχοι παλαιών εργοληπτι¬ 
κών πτυχίων ΔΈ. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στην 
παραπάνω κατηγορία και τάξης του ΜΕΕΠ με την παρ. 9 
του άρθρου 16του Ν. 1418/84 καιτην637/Ε2α/02/48/Φ.Ν. 
294/17.3.87 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί 
από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή, γραμμένη 
στα ελληνικά 8.183,50 ευρώ, δηλαδή ποσοστό 2% της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου, χωρίς τη δαπά¬ 
νη του Φ.Π.Α. που να έχει εκδοθεί από Τράπεζα που λει¬ 
τουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. κλπ, κατά 
τις διατάξεις του άρθ. 23 του Π.Δ/τος 609/85. Στην παρα¬ 
πάνω εγγυητική πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται ολό¬ 
κληρο το όνομα, το επώνυμο και το όνομα πατρός του ερ¬ 
γολάβου ή σε περίπτωση εταιρείας η πλήρης επωνυμία 
της εταιρείας (η οποία θα συμπίπτει με αυτήν που ανα¬ 
γράφεται στο Μ.Ε.Ε.Π. ή στο αντίστοιχο άρθρο του κατα¬ 
στατικού όπως έχει δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ.), η πλήρης δι- 
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εύθυνση της επιχείρησης και ο πλήρης τίτλος του έργου, 
ο οποίος είναι «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟ ΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ 1/2002, για το οποίο δίνεταιη 
εγγύηση και τέλος ο όρος της παραίτησης του εγγυώμε- 
νου από το δικαίωμα της διήζησης και διαίρεσης και η 
αναγνώριση της υποχρέωσης να κατατεθεί απροφάσιστα 
σε πέντε μέρες από τη σχετική ειδοποίηση του κυρίου του 
έργου, όλο το ποσό της εγγυητικής ή μέρος αυτής. Η πα¬ 
ραπάνω εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον 
Δήμο Αγίας Παρασκευής όπως ορίζεται στην παρ. 6 του 
άρθ. 27 του Π.Δ/τος 609/85. 

Σαν μέγιστος χρόνος κατασκευής του όλου έργου κα¬ 
θορίζεται ο χρόνος των εκατόν είκοσι (120) ημερών. 

Την δαπάνη δημοσίευσης επιβαρύνεται ο μειοδότης - 
ανάδοχοςτου έγου. 

Αγία Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 12 ) 

Ο.Λ.Π.Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 7626/867 

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ύστερα από τις αριθμ. 
233/2001,92/2001 και 90/2002 αποφάσεις του Δ.Σ./ΟΛΠ 
Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
ανοικτή διαδικασία μεταξύ εργοληπτριών εταιρειών, με 
σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «Διαρρύθμιση - Επέκταση Χώρων 
και Η/Μ εγκαταστάσεων εκθεσιακού κέντρου ΟΛΠ Α.Ε.», 
προϋπολογισμού δαπάνης ενός εκατομμυρίου εξακο- 
σίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα έξι ΕυΒΟ 
(1.514.086 ευρώ), χωρίς Φ.Π.Α. 18%. 

Σύστημα υποβολής προσφορών καθορίζεται το σύστη¬ 
μα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονά¬ 
δες επί των τιμών ομάδων του τιμολογίου της μελέτης 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.4β του Ν. 1418/84 όπως αυ¬ 
τός τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94, το Ν. 2570/98 και 
ισχύει σήμερα. Ο διαγωνισμός θα γίνει στον Πειραιά στα 
κεντρικά γραφεία του ΟΛΠ ΑΕ επί της Ακτής Μιαούλη 10, 
στις 3 Ιουλίου ημέρα Τετάρτη, και ώρα 11.00 π.μ. ώρα λή¬ 
ξης παραλαβής των προσφορών. Στη Δημοπρασία γίνο¬ 
νται δεκτές Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημο¬ 
σίων Έργων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Ε'τάξεως και άνω 
για Η/Μ έργα-σύμφωνα με τα όρια που ίσχυανπριντο Ν. 
2940/01. 

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση των Ηλεκτρο- 
μηχανολογικών εργασιών για πλήρη κλιματισμό του Κτι¬ 
ρίου καθώς και σχετικών Η/Μ εργασιών στους χώρους 
που διαρρυθμίζονται. 

Επίσης αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση των σχε¬ 
τικών με τις Η/Μ εργασίες οικοδομικών εργασιών. Όλα τα 
τεύχη της μελέτης βρίσκονται στην Διεύθυνση Έργων, 
Τμήμα Χερσαίων Έργων του ΟΛΠ, επί της οδού Ακτής 
Μιαούλη 10, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προ¬ 
σέρχονται (οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 
των) προσκομίζοντας αντίγραφο του πτυχίου ΜΕΕΠ, προ- 
κειμένου να ενημερώνονται από το φάκελο της μελέτης 
και να παραλαμβάνουν το έντυπε προσφοράς της Υπηρε¬ 


σίας, η διάθεση του οποίου θα γίνεται το αργότερο μέχρι 
τρεις (3) ημέρες προ της λήξεως της προθεσμίας υποβο¬ 
λής της προσφοράς. 

Τα υπόλοιπα τεύχη της Μελέτης (Ε.Σ. σχέδια κ.λπ.) βρί¬ 
σκονται στο φωτοτυπείο επί της Κανάρη 5-7 τηλ. 4533298 
- Πειραιάς. 

Ο Πρόεδρος 
ΣΩΤ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΡΟΔΟΠΗΣ-ΕΒΡΟΥ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. ΔΤΥ 5297 

Η ΔΤΥ Ν.Δ.Ροδόπης προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό μεταξύ ειδικευμένων εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων άρθρο 4 παρ. 1. εδ. α του Ν.1418/84 ΦΕΚ 23Α/- 
29.2.84, ανοικτή δημοπρασία, άρθρο 4παρ. 2 εδ. ατού Ν. 
1418/84, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με 
το Ν .2229/94 και του Ν .2940/2001, και σύστημα υποβολής 
προσφορών το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συ¬ 
μπλήρωση τιμολογίου,σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΠΔ 
609/85,όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 218/99, για την 
ανάδειξη αναδόχου που θα εκτελέσει το έργο: «ΚΑ¬ 
ΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ν.ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ-ΜΑΥ- 
ΡΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 600.000,00 Ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2002 και 
ώρα 11.00 π.μ (ώρα λήξης επιδοσης-προσφορών) μπρο¬ 
στά σε επιτροπή που θα συστήσει η Νομαρχία Ροδόπης 
στα γραφεία της ΔΤΥ ΝΔ Ροδόπης στο Διοικητήριο, οδός 
Δημοκρατίας 1,3ος όροφος. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμ¬ 
ματος Επαρχιακής οδοποιίας Έτους 2002 και βαρύνεται 
με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Στη δημοπρασία γίνονται 
δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ, Γ'τάξης και άνω,για έργα οδοποιίας. Επί¬ 
σης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις πρώτης τάξης και άνω 
της νέας διαβάθμισης (άρθρο 4 του Ν.2940). 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία α' (οδοποιίας) του άρ¬ 
θρου 1 της απόφασης Δ17α/10/65/Φ.Ν.402/98. 

Γίνονται δεκτές στη δημοπρασία και εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις σε κοινοπραξία κατά τις διατάξεις του ΠΔ 285/97. 

Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που κοινοπρακτούν, 
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ΠΔ 609/85, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 218/99. Για τα κα- 
τώτατα όρια του προϋπολογισμού αξίας έργου,στη δη¬ 
μοπρασία του οποίου μπορούν να λάβουν μέρος εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για έργα 
κάθε κατηγορίας, θα ισχύουν οι κατά την ημέρα της δη¬ 
μοπρασίας κείμενες διατάξεις. 

Γιατη συμμετοχή στη δημοπρασία, απαιτείται εγγύηση 
2%του προϋπολογισμού δηλαδή ποσού 12.000,00 Ευρώ, 
που πρέπει να απευθύνεται στη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών 
Ν.Δ. Ροδόπης. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή τευχών 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ήμερες και ώρες στη ΔΤΥ Ν.Δ.Ροδόπης. 

Κομοτηνή, 5 Ιουνίου 2002 
Ο Νομάρχης 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΡΟΔΟΠΗΣ-ΕΒΡΟΥ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. ΔΤΥ 5298 

Η ΔΤΥΝ.Δ.Ροδόπηςπροκηρύσσειδημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό μεταξύ ειδικευμένων εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων άρθρο 4 παρ.Ι.εδ.α του Ν. 1418/84,ΦΕΚ 23 Α /29-2- 
84, ανοικτή δημοπρασία, άρθρο 4 παρ.2 εδ.α του 
Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 
με τον Ν.2229/94 και του Ν.2940/2001,και σύστημα υπο¬ 
βολής προσφορών το σύστημα προσφοράς με ενιαίο πο¬ 
σοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 609/8 
5,για την ανάδειξη αναδόχου που θα εκτελέσειτο έργο: 

«ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» προϋπο¬ 
λογισμού 100.000,00 Ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2002 και 
ώρα 11,00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) μπρο¬ 
στά σε επιτροπή που θα συστήσει η Νομαρχία Ροδόπης 
στα γραφεία της ΔΤΥΝΔ Ροδόπης στο Διοικητήριο, οδός 
Δημοκρατίας 1,3ος όροφος. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμ¬ 
ματος Επαρχιακής οδοποιίας Έτους 2002 και βαρύνεται 
με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Στη δημοπρασία γίνονται 
δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ, Β’ τάξης και άνω, για έργα οδοποίας. Στη 
θέση των επιχειρήσεων Β’ τάξης για έργα οδοποιίας μπο¬ 
ρούν να συμμετέχουν σε κοινοπραξία δυο ή περισσότε¬ 
ρες επιχειρήσεις Α’ τάξης για έργα οδοποιίας υπό τις προ¬ 
ϋποθέσεις του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27 
Φ.Ν.294/18-3-85 του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις πρώτης τάξης και 
άνω της νέας διαβάθμισης(άρθρο 4 του Ν.2940). Στη θέ¬ 
ση των επιχειρήσεων πρώτης τάξης της νέας διαβάθμι- 
σης μπορούν να συμμετέχουν σε κοινοπραξία δυο ή πε¬ 
ρισσότερες επιχειρήσεις Α2 τάξης για έργα οδοποιίας 
της νέας διαβάθμισης εφόσονπληρούντις προϋποθέσεις 
της παρ.42του άρθρου 4 του Ν.2940/2001. Το έργο ανή¬ 
κει στην κατηγορία α’(οδοποιίας) του άρθρου 1 της από¬ 
φασης Δ17α/10/65/Φ.Ν.402/98 

Γίνονται δεκτές στη δημοπρασία και εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις σε κοινοπραξία κατά τις διατάξεις του ΠΔ 
285/97. 

Γιατις εργοληπτικές επιχειρήσεις που κοινοπρακτούν, 
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ΠΔ 609/85, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 218/99. Για τα κα- 
τώτατα όρια του προϋπολογισμού αξίας έργου, στη δη¬ 
μοπρασία του οποίου μπορούν να λάβουν μέρος εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για έργα 
κάθε κατηγορίας θα ισχύουν οι κείμενες διατάξειςτης δη¬ 
μοπρασίας. 

Για την συμμετοχή στη δημοπρασία, απαιτείται εγγύη¬ 
ση 2% του προϋπολογισμού δηλαδή ποσού 2.000,00 Ευ¬ 
ρώ, που πρέπει να απευθύνεται στη Δ/νση Τεχν. Υπηρε¬ 
σιών Ν.Δ. Ροδόπης. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή τευχών 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες στη ΔΤΥ Ν.Δ. Ροδόπης. 

Κομοτηνή, 5 Ιουνίου 2002 

Ο Νομάρχης 
ΣΤ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ 

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ 
Δ/νση Τ.Υ. & Π 

Τμήμα Μελετών & Εργολαβιών 

Ο Δήμαρχος Βούλας προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό 
διαγωνισμό με το σύστημα «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» 
σε αριθμημένο έντυπο χορηγούμενο από την υπηρεσία 
μας σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 1418/84, 2229/94 
και 2940/2001 και των Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 23/93, Π.Δ. 
265/91, Π.Δ. 368/94 και Π.Δ. 171/87 για το έργο: «Συντή¬ 
ρηση υπαρχουσών αθλητικών εγκαταστάσεων». 

Προϋπολογισμού 584.000 € καιΦΠΑ 105,120€. 

Συνολικής δαπάνης 689.120,00 €. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πόρους ΕΠΤΑ. 

Πίστωση έτους 2002, 440.205,43 €. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 3.7.2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα έναρξης δημοπρασίας 11:00 π.μ. στο Δή¬ 
μο Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα). 

Πληροφορίες στο τηλ. 8953851. 

Τεύχη θα δίδονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δή¬ 
μου Βούλας αντί του ποσού των 10 € μέχρι 3 (τρεις) ερ¬ 
γάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της δη¬ 
μοπρασίας και ώρες (8.30-12.00 π.μ.). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων ΔΕ 
που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Γ τάξης και άνω για 
έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ καθώς και οι κάτοχοι εργοληπτικών 
πτυχίων τάξης της νέας κατάταξης σύμφωνα με το Ν. 
2940/01. 

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 2% του προϋπολογισμού 
δηλαδή 11.700,00 €. 

Ο Δήμαρχος 
Γ. ΜΑΝΤΕΣΗΣ 

-Φ- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 1904 

Ο Δήμαρχος Γέρας εκθέτει σε ανοιχτή δημοπρασία την 
ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «ΠΡΟ¬ 
ΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕ- 
ΝΗΣΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΕΣΑΓΡΟΥ» προϋπολογισμού 28.035,90 € χωρίς το 
Φ,Π.Α. Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ/23Α/1984 και Π.Δ. 2229/94) 
και των διαταγμάτων και Υπουργικών αποφάσεων που εκ- 
δόθηκαν σε εκτέλεση αυτού και ήθελαν ισχύσει κατά την 
ημερομηνία δημοπράτησης του έργου ειδικά δε των δια¬ 
τάξεων του Κεφαλαίου Β' Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δη¬ 
μοσίων έργων» (ΦΕΚ 223 Α/31-12-1985) και Π.Δ. 171/87 
(ΦΕΚ 84 Α/2-6-87) επιλεγομένου του συστήματος προ¬ 
σφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης πάνω στις τιμές του 
τιμολογίου της μελέτης που αναφέρονται σε ακέραιες μο¬ 
νάδες επί τα εκατό κατά το άρθρο 6 του Π.Δ. 609/1985 και 
του Ν. 2576/98 (ΦΕΚ 25 Α/9-2-98) και της Α 17α/08/17/ΦΝ 
402/13-2-98. 
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Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στα 1 ΜΕΕΠ Α' Β ' Γ για έργα οι¬ 
κοδομικά ΕΓΚ 51/94 καθώς και εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 2940/2001 . 
Επίσης γίνονται (δεκτές και εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα των) περιπτώ¬ 
σεων του Π.Δ. 225/93 για έργα οικοδομικά: 

I. Με ενεατή και άνω κατασκευαστική εμπειρία 

II. Με δωδεκαετή κατασκευαστική εμπειρία 

III. Με δεκατετραετή κατασκευαστική εμπειρία 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που παρέχεται 
κατά Νόμο ορίζεται σε δύο (2%) ήτοι 560,71 € απευθυνό¬ 
μενη στον Δήμο Γέρας. 

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
Γέρας την Τετάρτη 3-7-2002 με ώρα λήξης παραλαβής 
των προσφορών στις 11 π.μ. Τα συμβατικά τεύχη της με¬ 
λέτης Δημοπρασίας εμπεριέχονται στην υπ’ Αριθ. 51 
15/4/2002 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. και στα Γ ραφεία του Δήμου 
Γέρας όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώ¬ 
ση του περιεχομένου των κατά τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες. 

Παπάδος, 6 Ιουνίου 2002 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 

-♦- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 194 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γράμου διακηρύττει ότι 
στις 10 του μηνάς ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2002 ημέρα Τετάρ¬ 
τη και ώρα 11 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο 
Κοινοτικό Κατάστημα Γράμου στο Άργος Ορεστικό, θα 
διεξαχθεί ανοικτή μυστική δημοπρασία με το σύστημα 
προσφοράς επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
«Ανάπλαση Αυλείου χώρου του Κοινοτικού Καταστήμα¬ 
τος» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, Π.Δ. 
605/85, Π.Δ. 472/95, Π.Δ. 171/87, Ν. 2229/94, Ν. 
2576/1998 και του Ν. 2940/2001 όπως έχουν τροποποιη¬ 
θεί, συμπληρωθεί και ισχύουν. 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατουμένων εργασιών 
ανέρχεται στο ποσό των 19.800,00 Ευρώ με ΦΠΑ 
(16.779,66 χωρίς ΦΠΑ). 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εργολάβοι ή εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικό πτυχίο Α1 
τάξης και άνω για έργα οικοδομικά καθώς και εγγεγραμ¬ 
μένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα με ανάλογα προσόντα. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου δηλ. 335,59 Ευρώ. 

Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες θα παραλαμβάνουν τα 
τεύχη δημοπράτησης και θα συμπληρώνουν την οικονο¬ 
μική προσφορά τους επί εντύπου σφραγισμένου που θα 
χορηγεί η ΤΥΔΚ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (τηλ. 0467029032). 

Άργος Ορεστικό, 3 Ιουνίου 2002 

Ο Πρόεδρος 
ΠΑΝ. ΤΣΑΚΑΛΗΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Ο Δήμαρχος του ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ δια¬ 
κηρύσσει ανοικτή δημοπρασία για την ανάδειξη Εργολη¬ 
πτικής Επιχείρησης, για την κατασκευή του έργου : ΤΕ¬ 
ΧΝΙΚΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙ¬ 
ΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 381.356,00 ΕΥΡΩ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνο με τις διατά¬ 
ξεις της παρ, 4βτου άρθρου 4 του 1418/84 με το σύστη¬ 
μα προσφοράς «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σε συ¬ 
μπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπη¬ 
ρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης» όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώ¬ 
θηκε με τον Ν. 2229/94, τον Ν. 2576/1998 και τον Ν. 
2940/01 καθώςκαιηςδιατάξειςτου Π.Δ/τος 171 /1987 και 
του άρθρου 7του Π. Δ/τος 609/1985. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΟΡΟ¬ 
ΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ στις 26-6-2002 ημέρα της εβδομάδας 
Τετάρτη και ώρα 11π.μ.(που θα είναι η ώρα λήξεως της 
παραλαβής των προσφορών) με τις διαδικασίες που προ- 
βλέπονται στο άρθρο 17 του Π.Δ/τος 609 /1985 περί κα¬ 
τασκευής Δημοσίων έργων και τις διατάξεις του άρθρου 
5 παρ. 3 του Ν. 2940/01 . 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Γ τάξεως και άνω, για 
έργα οδοποιίας, με τους περιορισμούς της με ΔΠΕΠ 
2α/01 /27/ΦΝ 294/εγκυκλίου/1985τηςΔ/νσης Νομοθετι¬ 
κού Έργου της ΓΓΔΕ. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία ορίζεται σε 
ποσοστό 2% του Προϋπολογισμού μελέτης του έργου, 
δηλαδή στο ποσό 7.628 ευρώ, παρέχεται με εγγυητική 
επιστολή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλά¬ 
δα ή του ΤΣΜΕΔΕ ή του Τ.Π & Δ. ή με οποιαδήποτε άλλο 
τρόπο προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις και θα απευθύ¬ 
νεται προς τον ΔΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τεύχη δημο¬ 
πράτησης θα παρέχονται από τα γραφεία της ΤΥΔΚ Λασι- 
θίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες . Τηλ. 0841022257. 

Ο Δήμαρχος 
(Υπογραφή) 

-♦- 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 

Από τον ΟΣΕ ανακοινώνεται η διενέργεια των παρακά¬ 
τω διαγωνισμών. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 27-6-2002 

1) ΑΡ. ΔΙΑΚ.2122 Μίσθωση λεωφορείων μεταφοράς 
προσωπικού ΟΣΕ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 16-7-2002 

1) ΑΡ.ΔΙΑΚ.2139 Ορυκτέλαιο 3ΑΕ 40 

2) ΑΡ.ΔΙΑΚ. 1113/1 Ανταλ/κάΑ/Α 1.0.614-1604-1620. 

3) ΑΡ.ΔΙΑΚ. 1030/1 Ανταλ/κά ηλεκτρικού μέρους 8Ρ- 
ΑΕΟΑ/ΑΙ.Ο. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καρόλου 1 - 3, 
2ος όροφος . Γραφείο 229 Τηλ.: 5297229-30 

Παραλαβή σχετικών εγγράφων-Διακηρύξεων, καθημε¬ 
ρινώς από 11.00-13.00 σε: 

1) ΑΘΗΝΑ: Καρόλου 1 - 3 . Γραφείο 229. Τηλ: 5297229- 
230 

2) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Μαργαροπούλου 7 Τηλ: 031 - 
599117,599122. 

Από την Διεύθυνση Προμηθειών 

-♦- 

( 20 ) 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1. Ο Δήμος Λαυρεωτικής προκηρύσσει ανοικτό διαγω¬ 
νισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την κατασκευή 
του έργου «ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥ¬ 
ΝΤΗΡΗΣΗΣ &ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑ¬ 
ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ο.Ε.Κ. 
στο ΛΑΥΡΙΟ με ανοιχτή διαδικασία και κατά το σύστημα 
της ελεύθερης συμπλήρωσης τιμολογίου με βάση το τι¬ 
μολόγιο της μελέτης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός συνυπολογισμένου ΦΠΑ 
είναι 184.462,00 €. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημο- 
πρατούνται είναι 115.198,00 € έκτων οποίωντα 20.390,00 
€ είναι απρόβλεπτα. 

2.0 Διαγωνισμός θα γίνει την 19.6.2002 ημέρα Τετάρτη 
στο Δημοτικό Κατάστημα από την Επιτροπή που θα συ- 
σταθεί αρμοδίως. 

Αρχή του διαγωνισμού στις 11:00 π.μ. 

Προσφορές θα παραλαμβάνονται στις 11.30 π.μ. 

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρι¬ 
κές) εγγεγραμένες στα ΜΕΕΠ Β' ή Α2 τάξεως και άνω για 
έργα κατηγορίας ΗΛΜ. 

4. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στην δημοπρασία ορί¬ 
ζεται σε 2.700,00 €. 

(2%επίτου δημοπρατούμενου ποσού), πρέπει να απευ¬ 
θύνεται προς τον Δήμο ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ και να βεβαιώνεται 
με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη 
σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 

5. Ημερομηνία παραλαβής των τευχών της μελέτης μέ¬ 
χρι 14.6.2002 ημέρα Παρασκευή. 

6. Πληροφορίες στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου από 
τηλ. 02920-23529. 

Ο Δήμαρχος 

(Υπογραφή) 

-♦- 

( 21 ) 

ΓΠε.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθ. Πρωτ. 21751 

Το Περ/κό Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» έχοντας υπ’όψη τις διατάξεις του Ν. 
2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1 -2-96) του Π.Δ 394/96 (ΦΕΚ 266/96) 
«περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συ¬ 


ναφών θεμάτων και του Ν. 370/95 προσαρμογή της Ελλη¬ 
νικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς 
το Κοινοτικό Δίκαιο, προκηρύσσει: 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγι¬ 
σμένες προσφορές οι οποίες θα ανοιχτούν παρουσία της 
Επιτροπής του διαγωνισμού στο Γραφείο Προμηθειών 
την 17-6-2002 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 μ.μ. για την 
προμήθεια 500 τεμαχίων μαξιλαριών αντιμικροβιακών και 
250 τεμαχίων στρωματοθηκών αντιμικροβιακών, πιθανής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.710.00 ΕΥΡΩ συμπερι¬ 
λαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουντο Νο¬ 
σοκομείο. 

Την διακήρυξη Νο 41 μπορείτε να την παραλαμβάνετε 
όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π. μ έως 13.30 μ.μ. 
από το Γρ. Προμηθειώντου Νοσοκομείου. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών κάθε εργάσιμη 
ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 49 18.244. 

Νίκαια, 6 Ιουνίου 2002 

Η Διευθύντρια 
ΕΛ. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ 

-♦- 

( 22 ) 

Γ'Πε.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθ. Πρωτ. 21752 

Το Περ/κό Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» έχοντας υπ’όψη τις διατάξεις του Ν. 
2286/95 (ΦΕΚ 19/1.2.95) του Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/96) 
«περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συ¬ 
ναφών θεμάτων και του Ν. 370/95 προσαρμογή της Ελλη¬ 
νικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς 
το Κοινοτικό Δίκαιο, προκηρύσσει: 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγι¬ 
σμένες προσφορές οι οποίες θα ανοιχτούν παρουσία της 
Επιτροπής του διαγωνισμιού στο Γ ραφείο Προμηθειών 
την 18-6-2002 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 μ.μ. γιατηνπρο- 
μήθεια 2000 μέτρων Σενδονόπανο πράσινο, πιθανής προ- 
ϋπολογισθείσας δαπάνης 5.960,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του ΦΠΑ. 

Τ α έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουντο Νο¬ 
σοκομείο. 

Την διακήρυξη Νο 42 μπορείτε να την παραλαμβάνετε 
όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8 00 π.μ έως 13.30 μ.μ. 
από το Γ ρ. Προμηθειώντου (Νοσοκομείου. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών κάθε εργάσιμη 
ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 49.18.244. 

Νίκαια, 6 Ιουνίου 2002 

Η Διευθύντρια 
ΕΛ. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ 
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(23) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 1703 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Τζουμέρκων διακηρύσσει ότι 
εκτίθεται σε ανοιχτή δημοπρασία με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές, με το σύστημα προσφοράς, με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξειςτου Ν. 1418/1984 και 
των εκτελεστικών του διαταγμάτων όπως τροποποιήθη¬ 
καν μεταγενέστερα, των Π. Δ/των 609/85 και 171/87 και 
τους όρους της αριθμ. 195/2002 εγκεκριμένης μελέτης 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Ανά¬ 
πλαση στη θέση Άγιοι Πάντες Μιχαλιτσίου» προϋπολογι¬ 
σμού δαπάνης μαζί με τον Φ Π.Α. ευρώ 20.542,92 ευρώ 
ήτοι: 

Πίστωση για το έτος 2002: 20.542,92 ευρώ 

Αξία δημοπρατουμένων εργασιών: 17.409,25 ευρώ 

Φ.Π.Α.: 3.133,67 ευρώ 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 26 Ιουνίου 2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), 
στα Γραφεία του Δήμου Τζουμέρκων Νομού Ιωαννίνων. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

α) Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕ- 
ΕΠ Α’ Τάξεως και άνω για έργα οικοδομικά καθώς και κά¬ 
τοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Α’ Τάξεως και άνω 
για έργα οικοδομικά που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις 
αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ. 
9τουάρθρου 16τουΝ. 1418/84 και με τις νόμιμες προϋ¬ 
ποθέσεις που ισχύουν και αναφέρονται στη διακήρυξη 
της μελέτης. 

β) Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά μη¬ 
τρώα καθώς και εμπειροτέχνες σύμφωνα με τις ισχύου- 
σες διατάξεις. 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καθορίζεται το 
ποσό των 348,19 ευρώ, ποσοστό 2% του προϋπολογι¬ 
σμού των δημοπρατουμένων εργασιών, απευθυνόμενη 
στο Δήμο Τζουμέρκων. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
της ΤΥΔΚ Περιφέρειας Ηπείρου και στο Δήμο Τζουμέρ¬ 
κων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Χουλιαράδες, 7 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΟΣ 

-♦- 

(24) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου προκηρύσσειτακτική μειοδοτική 
δημοπρασία με σύστημα σφραγισμένες προσφορές, για 
την ανάδειξη Αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έρ¬ 
γου: «Κατασκευή δυο (2) γηπέδων τένις» προϋπολογισμού 
132.061,63 € εκ των οποίων ο Φ. Π.Α. είναι 20.144,99 € 

Η δημοπρασία θα εκτελεστοί σύμφωνα το άρθρο 7 του 
Π.Δ. 609/85 και συγκεκριμένα μετο σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες 
επίτοις εκατότωντιμώντου τιμολογίου, σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του Ν.2940/01 & της Ε22 το ΥΠΕΧΩΔΕ με 


αριθμ. Πρωτ. Δ17α/03/45/Φ.Ν., για την εφαρμογή του άρ¬ 
θρου 2 του Ν.2576/98 όπως καθορίζονται με τις σχετικές 
αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ. Οι οικονομικές προσφορές θα 
υποβληθούν σε σφραγισμένο έντυπο της υπηρεσίας μέ¬ 
σα σε κλειστό φάκελο που θα αναγράφει τον τίτλο της ερ¬ 
γοληπτικής επιχείρησης και την επιγραφή [οικονομική 
προσφορά για το έργο: «Κατασκευή δύο (2) γηπέδων τέ¬ 
νις».] 

- Η δημοπρασία θα γίνει στις 3.7.2002 ημέρα Τετάρτη 
στα γραφεία του Δήμου Αμυνταίου. Γρ. Νικολαϊδη 2, Αμύ¬ 
νταιο. 

- Ώρα έναρξης αποδοχής προσφορών ορίζεται η 10:00 
π.μ. και λήξης η 11:00 π.μ. 

- Οι διατάξεις που θα διέπουντην εργολαβία είναι αυτές 
του Ν. 1418.1984 του Π.Δ. 609/85 και Ν. 2940. 
ΦΕΚ180/6.8.2001 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
- Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των 132.061,63 € 
από πιστώσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής Αυτο¬ 
διοίκησης (Ε.Π.Τ.Α.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 
χρηματοδοτούμενο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητι¬ 
σμού στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΛΛΑΔΑ 2004: ΔΙ¬ 
ΚΤΥΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΩΝ», με εγκεκριμένη πίστωση για 
το έτος 2002 50.000,00 € και υπόκειται στις κρατήσεις που 
προβλέπονται για τα έργα αυτά. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές κοινοπραξίες εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. για 
έργα Οικοδομικά Α’ τάξης και άνω, Οδοποιία Α’ τάξης και 
άνω και Ηλεκτρομηχανολογικά Α’ τάξης και άνω κατά τις 
διακρίσεις της Δ17/01/78/Φ.Ν.264/20.8.90 Κανονιστικής 
Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ602/β/17.9.90). 

Κατά την δημοπρασία οι εργολάβοι Δημοσίων έργων 
και οι λοιπές επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν: 

1. Βεβαίωση εκδιδόμενη από Δικαστική ή Διοικητική Αρ¬ 
χή από την οποία θα προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία η οποία προβλέπε- 
ται από την κείμενη Νομοθεσία. 

2. Βεβαίωση εκδιδόμενη από Δικαστική ή Διοικητική Αρ¬ 
χή από την οποία θα προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί ενα¬ 
ντίον των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό η διαδικασία 
για να κηρύξουν σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε παρόμοια διαδι¬ 
κασία που προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία. 

3. Το εργολαβικό πτυχίο από το οποίο εξακριβώνεται η 
αυτοπρόσωπη εμφάνιση, η τάξη του πτυχίου, καθώς και 
τα πιστοποιητικά εκπλήρωσης των νόμιμων υποχρεώσε¬ 
ων για την ισχύ του πτυχίου. Σημειώνεται πως το πτυχίο 
πρέπει να φέρει ανάγλυφη σφραγίδα. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το ανεκτέλεστο 
τμήμα των εργολαβιών τους καθώς και αντίστοιχη βεβαί¬ 
ωση από αρμόδια υπηρεσία. 

5. Βεβαίωση από αρμόδια υπηρεσία για την καλή και 
εμπρόθεσμη εκτέλεση των παραπάνω έργων και την τή¬ 
ρηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος (άρθρο 4 
παρ. 14του Ν. 2229/94). 

6. Βεβαιώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών για την εξό¬ 
φληση: α) των ασφαλιστικών εισφορών και β) των φορο¬ 
λογικών εισφορών για τα δημόσια έργα που εκτελεί μόνη 
της ή σε Κ/Ξ (για το αρθ. 2 απαιτούνται φορολογικές ενη¬ 
μερότητες ατομικές ή των Ξ/Κ των εργοληπτικών επιχει- 
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ρήσεων που φαίνονται ως ανάδοχοι των έργων στις βε¬ 
βαιώσεις υπηρεσιών και αντίγραφο της δήλωσης έναρ¬ 
ξης δραστηριότητας από την Δ.Ο.Υ. για κάθε εν ενεργεία 
έργο). 

7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπου 
θα δηλώνονται τα μηχανήματα έργων που κατέχει η επι¬ 
χείρηση η οποία (δήλωση) θα συνοδεύεται από βεβαιώ¬ 
σεις αρμόδιων υπηρεσιών καταβολής και προβλεπομέ- 
νων στο άρθρο 20 του Ν. 2052/92 τελών για τα μηχανήμα¬ 
τα έργων. 

Βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας απαιτείται ακόμα και 
στην μη κατοχή μηχανικών μέσων. 

- Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2.238,33 € και θα 
απευθύνεται προς το Δήμο Αμύνταιου. 

- Η προθεσμία περαίωσηςτου έργου ορίζεται σε 60 ημε¬ 
ρολογιακές ημέρες. 

- Η παραλαβή των τευχών είναι προαπαιτούμενο στοιι- 
χείο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Η υπεύθυνη Υπη¬ 
ρεσία για την παραλαβή των συμβατικών τευχών και του 
εντύπου προσφοράς είναι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης - Προγραμματισμού του Δή¬ 
μου Αμυνταίου, κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα από 9:00 
έως 14:00 ενώ η παράδοση θα γίνεται μέχρι την Παρα¬ 
σκευή 29.6.2002. Τα συμβατικά τεύχη θα παραλαμβάνο- 
νται με την καταβολή 40,00 Ευρώ έναντι αποδείξεως. Η 
καταβολή του εν λόγω ποσού θα γίνεται σε λογαριασμό 
του Δήμου στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος με αριθμό 
2420300203178. Η χορήγηση του φακέλου της μελέτης 
θα γίνεται μετά την παραλαβή από τη Υπηρεσία του απο¬ 
δεικτικού κατάθεσης στην Τράπεζα. Σημειώνεται πως σε 
κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα δοθεί μία μόνο σειρά 
τευχών, εκ των οποίων υποχρεωτικά σφραγισμένα από 
την Υπηρεσία θα είναι το Έντυπο Προϋπολογισμού Προ¬ 
σφοράς. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 03860 23630. 

Αμύνταιο, 7 Ιουνίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 
-♦- 

(25) 

Πε.Σ.Υ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 

Αριθ. Πρωτ. 2883 

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Άργους με την 
υπ’ αριθ. 1699/5.4.2002 απόφασή του, ανακοινώνει πρό¬ 
χειρο διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
2286/95, του Π.Δ. 370/95 & 394/96 με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές για την προμήθεια Εντύπων έτους 2002 προϋπο¬ 
λογισμού δαπάνης 29.347,02 ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. και με 
κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Άργος και ενώπιον 
επιτροπής στα γραφεία του Γενικού Νοσοκομείου Άρ¬ 
γους στις 8.7.02 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00. 

Περισσότερες πληροφορίες, κάθε εργάσιμη ημέρα και 
ώρα, στα γραφεία του Νοσοκομείου (Μπενεχούτσος) ή 
στο τηλέφωνο 07510-64172 ή ΡΑΧ 07510-64170. 

Άργος, 3 Ιουνίου 2002 

Ο Διοικητής 
I. ΠΥΡΝΟΚΟΚΗΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 4157 

Προκηρύσσει τακτική μειοδοτική δημοπρασία με σύ¬ 
στημα σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη Ανα- 
δόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου : «Κατασκευή 
δύο (2) γηπέδων 5x5 και δύο (2) γηπέδων μπάσκετ» προ¬ 
ϋπολογισμού 234.776,23 € εκ των οποίων ο Φ.Π.Α. είναι 
35.813.32 €. Η δημοπρασία θα εκτελεστοί σύμφωνα το 
άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85 και συγκεκριμένα με το σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, σε ακέ¬ 
ραιες μονάδος επί τοις εκατό των τιμών τον τιμολογίου, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.2940/01 & της Ε22 
του ΥΠΕΧΩΔΕ με αριθμ. Πρωτ. Δ17α/03/45/Φ.Ν., για την 
εβφαρμογήτου άρθρου 2του Ν.2576/98 όπως καθορίζο¬ 
νται με τις σχετικές αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ. Οι οικονο¬ 
μικές προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο έντυ¬ 
πο της υπηρεσίας μέσα σε κλειστό φάκελο που θα ανα¬ 
γράφει τον τίτλο της Εργοληπτικής επιχείρησης και την 
επιγραφή (οικονομική προσφορά για το έργο: 

«Κατασκευή δυο (2) γηπέδων 5x5 και δυο (2) γηπέδων 
μπάσκετ»]. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 03/07/2002 ημέρα Τετάρτη 
στα γραφεία του Δήμου Αμυνταίου, Γρ. Νικολάίδη 2, Αμύ¬ 
νταιο. 

Ώρα έναρξης αποδοχής προσφορών ορίζεται η 10:00 
π,μ. και λήξης η 11.00 π.μ. 

Οι διατάξεις που θα διέπουντην εργολαβία είναι αυτές 
του Ν. 1418.1984του Π.Δ. 609/85 και Ν. 2940. ΦΕΚ180/06- 
08-2001 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των 234,776,23€ 
από πιστώσεις του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτο¬ 
διοίκησης (Ε.Π.Τ.Α.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 
χρηματοδοτούμενο από τη Γραμματεία Αθλητισμού στα 
πλαίσια του προγράμματος «ΕΛΛΑΔΑ 2004: ΔΙΚΤΥΟ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΩΝ», με εγκεκριμένη πίστωση για το έτος 
2002,117.388,11 € και υπόκειται στις κρατήσεις που προ- 
βλέπονται για τα έργα αυτά. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές κοινοπραξίες εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο Μ ΕΕΠ για έρ¬ 
γα Οικοδομικά Β' τάξης και άνω, Οδοποιία Α’ τάξης και 
άνω και Ηλεκτρομηχανολογικά Α’ τάξης και άνω κατά τις 
διακρίσεις της Δ17/01/78/Φ.Ν. 294/20-8-90 Κανονιστικής 
Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 602/β/17-9-90). 

Κατά την δημοπρασία οι εργολάβοι Δημοσίων Έργων 
και οι λοιπές επιχειρήσεις θα πρέπη να υποβάλουν: 

1. Βεβαίωση εκδιδόμενη από Δικαστική ή Διοικητική Αρ¬ 
χή από την οποίη θα προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό θα βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία η οποία προβλέπε- 
ται από την κείμενη Νομοθεσία. 

2. Βεβαίωση εκδιδόμενη από Δικαστική ή Διοικητική Αρ¬ 
χή από την οποία θα προκύπτει δεν έχει κινηθεί εναντίον 
των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό η διαδικασία για να 
κηρυχθούν σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, πτω- 
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χευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία 
που προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία. 

3. Το εργολαβικό πτυχίο από το οποίο εξακριβώνεται η 
αυτοπρόσωπη εμφάνιση, η τάξη του πτυχίου, καθώς και 
τα πιστοποιητικά εκπλήρωσης των νόμιμων υποχρεώσε¬ 
ων για την ισχύ του πτυχίου. Σημειώνεται πως το πτυχίο 
πρέπει να φέρει ανάγλυφη σφραγίδα. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το ανεκτέλεστο 
τμήμα των εργολαβιών τους καθώς και αντίστοιχη βεβαί¬ 
ωση από αρμόδια υπηρεσία. 

5. Βεβαίωση από αρμόδια υπηρεσία για την καλή και 
εμπρόθεσμη εκτέλεση των παραπάνω έργων και την τή¬ 
ρηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος (άρθρο 4 
παρ. 14του Ν. 2229/94). 

6. Βεβαιώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών για την εξό¬ 
φληση: α) των ασφαλιστικών εισφορών και β) των φορο¬ 
λογικών εισφορών για τα δημόσια έργα που εκτελεί μόνη 
της ή σε Κ/Ξ (για το αρθ. 2 απαιτούνται φορολογικές ενη¬ 
μερότητες ατομικές ή των Ξ/Κ των εργοληπτικών επιχει¬ 
ρήσεων που φαίνονται ως ανάδοχοι των έργων στις βε¬ 
βαιώσεις υπηρεσιών και αντίγραφο της δήλωσης έναρ¬ 
ξης δραστηριότητας από την Δ.Ο.Υ. για κάθε εν ενεργεία 
έργο). 

7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπου 
θα δηλώνονται τα μηχανήματα έργων που κατέχει η επι¬ 
χείρηση η οποία (δήλωση) θα συνοδεύεται από βεβαιώ¬ 
σεις αρμόδιων υπηρεσιών καταβολής και προβλεπομέ- 
νων στο άρθρο 20 του Ν. 2052/92 τελών για τα μηχανήμα¬ 
τα έργων. 

Βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας απαιτείται ακόμα και 
στην μη κατοχή μηχανικών μέσων. 

- Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2.238,33 € και θα 
απευθύνεται προς το Δήμο Αμύνταιου. 

- Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε 60 ημε¬ 
ρολογιακές ημέρες. 

- Η παραλαβή των τευχών είναι προαπαιτούμενο στοιι- 
χείο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Η υπεύθυνη Υπη¬ 
ρεσία για την παραλαβή των συμβατικών τευχών και του 
εντύπου προσφοράς είναιτο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης - Προγραμματισμού του Δή¬ 
μου Αμυνταίου, κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα από 9:00 
έως 14:00 ενώ η παράδοση θα γίνεται μέχρι την Παρα¬ 
σκευή 29.6.2002. Τα συμβατικά τεύχη θα παραλαμβάνο- 
νται με την καταβολή 40,00 Ευρώ έναντι αποδείξεως. Η 
καταβολή του εν λόγω ποσού θα γίνεται σε λογαριασμό 
του Δήμου στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος με αριθμό 
2420300203178. Η χορήγηση του φακέλου της μελέτης 
θα γίνεται μετά την παραλαβή από τη Υπηρεσία του απο¬ 
δεικτικού κατάθεσης στην Τράπεζα. Σημειώνεται πως σε 
κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα δοθεί μία μόνο σειρά 
τευχών, εκ των οποίων υποχρεωτικά σφραγισμένα από 
την Υπηρεσία θα είναιτο Έντυπο Προϋπολογισμού Προ¬ 
σφοράς. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 03860 23630. 

Αμύνταιο, 7 Ιουνίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 

-♦- 
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ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 
Αριθ.Μελέτης 21/2002 

Ο Δήμαρχος Σκύρου διακηρύσσει ότι, εκτίθεται σε ανοι¬ 
κτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με επί μέ¬ 


ρους ποσοστά έκπτωσης, αριθμητικώς και ολογράφως 
στις τιμές του τιμολογίου των ομοειδών ομάδων εργα¬ 
σιών όπως φαίνονται στη μελέτη και έλεγχο ομαλότητας 
των επί μέρους ποσοστών για την εκτέλεση του έργου 
«Ανάπλαση Περιφερειακών Πλατειών και Δρομίσκων 
(καλντεριμιών) Οικισμού Σκύρου Προϋπολογισμού 
128.000,00 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/ 
84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» του 
άρθρου 7του Π.Δ. 609/1985 «Περί κατασκευής Δημοσίων 
Έργων», με την προϋπόθεση μη αποδοχής αρνητικής εκ- 
πτώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 
του Π.Δ. 609/1985, του Ν. 2229/1994, «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση του Ν 1418/84 και άλλες διατάξεις του Π Δ 
171/87, ειδικότερα εφαρμογή έχει η παρ 5α του άρθρου 1 
του Ν 2229/94 για χαμηλές προσφορές του Π .Δ. 171 /1987 
και του Ν1416/84 και την υπ’ αριθμόν 44/1994 εγκύκλιο 
του ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ17α/06/ 68/Φ.Ν. 380) καθώς και την 
ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν. 294/18.3.85 και Δ170/03/Φ/74/ΦΝ 312/ 
16.12.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ καθώς και του 
Ν.2576/1998, και τις υπ’ αριθ. Δ17α/08/16/ΦΝ 402 Υπουρ¬ 
γικής Απόφασης. 

Δημοπρατούμενος προϋπολογισμός 112.065,13 Ευρώ 
(χωρίς τον ΦΠΑ) (Η πιθανή αναθεώρηση δεν περιλαμβά¬ 
νεται στον προϋπολογισμό του έργου). 

Για τον Μ Τ. το ρ των υπολογισμών από Οδοποιία Δεκα¬ 
δικά υπολογισμού ποσοστού εκπτώσεων δύο (2) Δεκαδι¬ 
κά γινομένων για ομαλότητα μηδέν (0). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 3 του μήνα Ιουλίου του 
έτους 2002 ήμερα ΤΕΤΑΡΤΗ στα γραφεία του Δήμου Σκύ¬ 
ρου, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 11.00 
π.μ., από την αρμόδια, Επιτροπή του Διαγωνισμού. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πίστωση που προέρ¬ 
χεται από το ΕΠΤΑ (Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοί¬ 
κησης). 

Η προθεσμίαπεραίωσηςτου έργου ορίζεται σετρεις (3) 
ημερολογιακούς μήνες, αρχόμενη από της υπογραφής 
του Συμφωνητικού. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφο¬ 
ράς εργοληπτικές επιχειρήσεις, γραμμένες στα ΜΕΕΠ 
για έργα τάξης Β' έως Δ Νομού και Β ως Γ Πανελλήνια, 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Επίσης γίνονται δεκτές κοινοπραξίες λαμβανομένων 
υπόψη των εξής ανωτέρω ορίων σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις των Νόμων. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, καθορί¬ 
ζεται σε ποσοστό 2% στον δημοπρατούμενο προϋπολο¬ 
γισμό δηλαδή στο ποσό των 2.241,30 Ευρώ και πρέπει να 
απευθύνεσαι προς τον ΟΤΑ ΣΚΥΡΟΥ και να βεβαιώνεται 
με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων η εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, συνταγμένη 
σύμφωνα με το άρθρο 23 και 27 παρ. 6 του Π.Δ. 609/85. 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές, ΔΕΝ επιτρέπεται 
να έχουν προθεσμία ισχύος, μικρότερη από 90 (ενενήντα) 
ημέρες. 

Εάν η δημοπρασία αποβεί άκαρπη για οποιοδήποτε λό¬ 
γο θα επαναληφθεί την 10η Ιουλίου 2002 ημέρα Τετάρτη 
κατά τις ίδιες ώρες 

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της ΤΥΔΚ Ν. Εύβοι¬ 
ας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στα γρα¬ 
φεία του ΟΤΑ Σκύρου. 

Σκύρος 6 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 
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ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 
Αριθ. Μελέτης 83/2001 

Ο Δήμαρχος Σκύρου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοι¬ 
κτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με επί μέ¬ 
ρους ποσοστά έκπτωσης, αριθμητικώς και ολογράφως 
σης τιμές του τιμολογίου των ομοειδών ομάδων εργασιών 
όπως φαίνονται στη μελέτη και έλεγχο ομαλότητας των 
επί μέρους ποσοστών για την εκτέλεση του έργου «Ανά¬ 
πλαση Κεντρικού Καλντεριμιού Οικισμού Σκύρου» Προϋ¬ 
πολογισμού 102.000.00 Ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 1418/84 Ν. 2229/1994, «Τροποποίηση καισυμπλή- 
ρωσητουΝ. 1418/84 και άλλες διατάξεις του Π.Δ. 171/87, 
ειδικότερα εφαρμογή έχει ήπαρ. 5α του άρθρου 1 του Ν. 
2229/94 για χαμηλές προσφορές του Π.Δ, 171/1987 και 
του Ν. 1416/84 και την υπ’ αριθμόν 44/1994 εγκύκλιο του 
ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ170/06/68/ΦΝ 380) καθώς και την 
ΕΔ2α/01/27/ΦΝ 294/18.3.85 και Δ170/03/ Φ/74/ΦΝ 
312/16.12.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, καθώς και 
του Ν. 2576/1998, και τις υπ’ αριθ. Δ17α/08/16/ΦΝ 402 
Υπουργικής Απόφασης. 

Δημοπρατούμενος προϋπολογισμός 89.052,31 Ευρώ 
(χωρίς τον ΦΠΑ) (Η πιθανή αναθεώρηση δεν περιλαμβά¬ 
νεται στον προϋπολογισμό του έργου) 

Για τον ΜΤ το ρ των υπολογισμών από οικοδομικά Δε¬ 
καδικά υπολογισμού ποσοστού εκπτώσεων δύο (2) Δεκα¬ 
δικά γινομένων για ομαλότητα μηδέν (0) 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σπς 3 του μήνα Ιουλίου του 
έτους 2002 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ στα γραφεία του Δήμου Σκύ- 
ρου, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 11.00 
π.μ., από την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πίστωση που προέρ¬ 
χεται από το ΕΠΤΑ (Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοί¬ 
κησης). 

Η προθεσμία περαίωσηςτου έργου ορίζεται σε τρεις (3) 
ημερολογιακούς μήνες, αρχόμενη από της υπογραφής 
του Συμφωνητικού. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφο¬ 
ράς, εργοληπτικές επιχειρήσεις, γραμμένες στα ΜΕΕΠ 
για έργα τάξης Β έως Δ Νομού και Α ως Γ Πανελλήνια, ΚΑ¬ 
ΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Επίσης γίνονται δεκτές κοινοπραξίες λαμβανομένων 
υπόψη των εξής ανωτέρω ορίων σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις των Νομών 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, καθορί¬ 
ζεται σε ποσοστό 2% στον δημοπρατούμενο προϋπολο¬ 
γισμό δηλαδή, στο ποσό των 1.781,05 Ευρώ και πρέπει να 
απευθύνεται προς τον ΟΤΑ ΣΚΥΡΟΥ και να βεβαιώνεται 
με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, συνταγμένη 
σύμφωνα με το άρθρο 23 και 27 παρ. 6 του Π Δ. 609/85. 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές, ΔΕΝ επιτρέπεται 
να έχουν προθεσμία ισχύος, μικρότερη από 90 (ενενήντα) 
ημέρες, 

Εάν η δημοπρασία αποβεί άκαρπη για οποιοδήποτε λό¬ 
γο θα επαναληφθεί την 10η Ιουλίου 2002 ημέρα Τετάρτη 
κατά τις ίδιες ώρες. 

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της ΤΥΔΚ Ν. Εύβοι¬ 
ας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στα γρα¬ 
φεία του ΟΤΑ Σκύρου. 

Σκύρος, 6 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 


(29) 

ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 
Αριθ.Μελέτης 9/2002 

Ο Δήμαρχος Σκύρου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοι¬ 
κτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με επί μέ¬ 
ρους επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, αριθμητικώς και 
ολογράφως στις τιμές του τιμολογίου των ομοειδών ομά¬ 
δων εργασιών όπως φαίνονται στη μελέτη και έλεγχο 
ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών για την εκτέλεση 
του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Οικισμού Σκύ¬ 
ρου» προϋπολογισμού 452.216,68 Ευρώ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων» του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/1985 «Πε¬ 
ρί κατασκευής Δημοσίων Έργων», μετηνπροϋπόθεση μη 
αποδοχής αρνητικής εκπτώσεως, σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του Π.Δ. 609/1985, του 
Ν.2229/1994, «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 
1418/84 και άλλες διατάξεις του Π.Δ. 171/87, ειδικότερα 
εφαρμογή έχειη παρ. 5ατου άρθρου 1 του Ν. 2229/94 για 
χαμηλές προσφορές του Π.Δ 171/1987 και του Ν. 1416/84 
και την υπ’ αριθμόν 44/1994 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ 
(Δ170/06/68/ΦΝ 380) καθώς και την ΕΔ2α/ 01/27/ΦΝ 
294/18.3.85 και Δ170/03/Φ/74/ΦΝ 312/16.12.94 Απόφαση 
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, καθώς και του Ν 2576/1998, και τις 
υπ’ αριθ. Δ170/08/16/ΦΝ 402 Υπουργικής Απόφασης. 

Δημοπρατούμενος προϋπολογισμός 397.257,05 Ευρώ 
(χωρίς τον ΦΠΑ) (Η πιθανή αναθεώρηση δεν περιλαμβά¬ 
νεται στον προϋπολογισμό του έργου). 

Για τον Μ.Τ. το ρ των υπολογισμών από οικοδομικά Δε¬ 
καδικά υπολογισμού ποσοστού εκπτώσεων δύο (2) Δεκα¬ 
δικά γινομένων για ομαλότητα μηδέν (0). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σπς 3 του μήνα Ιουλίου του 
έτους 2002 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ στα γραφεία του Δήμου Σκύ¬ 
ρου, μεώραλήξηςπαραλαβήςτωνπροσφορώντην 11.00 
π.μ., από την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πίστωση που προέρ¬ 
χεται από το ΕΠΤΑ (Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοί¬ 
κησης). 

Η προθεσμία περαίωσηςτου έργου ορίζεται σε τρεις (3) 
ημερολογιακούς μήνες, αρχόμενη από της υπογραφής 
του Συμφωνητικού. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφο¬ 
ράς, εργοληπτικές επιχειρήσεις, γραμμένες στα ΜΕΕΠ 
για έργα τάξης Γ έως ΣΤ Νομού και Γ ως Δ Πανελλήνια, 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Επίσης γίνονται δεκτές κοινοπραξίες λαμβανομένων 
υπόψη των εξής ανωτέρω ορίων σύμφωνα με πς διατά¬ 
ξεις των Νόμων. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, καθορί¬ 
ζεται σε ποσοστό 2% στον δημοπρατούμενο προϋπολο¬ 
γισμό δηλαδή, στο ποσό των 7.945,14 Ευρώ και πρέπει να 
απευθύνεται προς τον ΟΤΑ ΣΚΥΡΟΥ και να βεβαιώνεται 
με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, συνταγμένη 
σύμφωνα με το άρθρο 23 και 27 παρ. 6 του Π.Δ. 609/85. 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές, ΔΕΝ επιτρέπεται 
να έχουν προθεσμία ισχύος, μικρότερη από 90 (ενενήντα) 
ημέρες. 
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Εάν η δημοπρασία αποβεί άκαρπη για οποιοδήποτε λό¬ 
γο θα επαναληφθείτην 10η Ιουλίου 2002 ημέρα Τετάρτη 
κατά τις ίδιες ώρες. 

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της ΤΥΔΚ Ν. Εύβοι¬ 
ας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στα γρα¬ 
φεία του ΟΤΑ Σκύρου. 

Σκύρος 6 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 
-♦- 

(30) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 5556 

Ο Δήμαρχος Μουδανιών προκηρύσσει την διενέργεια 
ανοικτής δημοπρασίας με σφραγισμένες προσφορές για 
την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρ¬ 
φωση - κρασπέδωση δρόμων Δ.Δ. Αγίου Παντελεήμονα», 
με σύστημα υποβολής προσφοράς με επί μέρους ποσο¬ 
στά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας, προϋπολογισμού 
50.701,05 Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθείτην 3η Ιουλίου 2002, ημέρα 
Τετάρτη με ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών την 
11.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στα Ν. 
Μουδανιά, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ Α' τάξης και άνω για έργα 
Οδοποιίας. 

Η εγγύηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
1.014 Ευρώ που θα απευθύνεται στο Δήμο Μουδανιών. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπη¬ 


ρεσίες του Δήμου (τηλ. 0373 - 26190) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Ν. Μουδανιά, 6 Ιουνίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ 

-♦- 

(31) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

Ο Δήμαρχος Πύργου προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανά¬ 
δειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Ασφαλτοστρώ¬ 
σεις εντός Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου» προϋπολογισμού δαπά¬ 
νης με ΦΠΑ €.49.786. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Φορέα, 
στις 26.6.2002 ημέρα Τετάρτη ενώπιοντης αρμόδιας επι¬ 
τροπής. 

Ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών η 11η π.μ. 

Δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις - κοινοπραξίες επι¬ 
χειρήσεων ΔΕ Α' τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή 
αντιστοίχων τάξεων πτυχίων του Ν.2940/2001. 

Προθεσμία περαίωσηςτου έργου δύο(2) μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής 850 €. 

Πληροφορίες στα γραφείατου Φορέα (τηλ. 0621033226 
αρμόδιος Ράλλης) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πύργος, 6 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΛΙΑΤΣΗΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 


ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΘΡ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΐΙρ: νννννν.βΐ- 9 γ 
θ-ιύιθΜ: \λ/θ6γπ351θγ @ βί.ςτ 


ΡΑΧ 010 52 21 004 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ Φ.Ε.Κ.: Τηλ. 1464 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 010 527 9000 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης 

(0310) 423 956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 
ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 

(0410) 597449 
(06610) 89 127 / 89 120 

Τ.Κ. 185 31 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 

010 4135 228 
(0610) 638 109 -110 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 

(0810) 396 223 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 

(06510) 87215 
(05310) 22 858 

Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη 

(02510) 46 888 / 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 6υι·ο. 

• Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 θυτο για κάθε επιπλέον σελίδα. 

Σε μορφή Οϋ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

Τιμές σε 

Τεύχος 

Περίοδος 

Τιμές σε 



Ευπο 



Ευπο 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

Μηνιαίο 

60 

Αναπτυξιακών Πράξεων 



Α' και Β' 

3μηνιαίο 

75 

και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ετήσιο 

75 

Α', Β' και Δ' 

3μηνιαίο 

90 

Νομικών Προσώπων 



Α' 

Ετήσιο 

180 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ετήσιο 

75 

Β' 

Ετήσιο 

210 

Δελτίο Εμπορικής και 



Γ 

Ετήσιο 

60 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ετήσιο 

75 

Δ' 

Ετήσιο 

150 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

75 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

75 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

75 


Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή Οϋ - Γοπι για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 θογο ανά τεμά¬ 
χιο, ύστερα απο σχετική παραγγελία. 

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 θυΐΌ ανά σελίδα 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 


Από το ΙηΙθίΎίθΙ 


Τεύχος 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 
3512 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 
3512 


θϋΙΌ 

ΘΙΙΙΌ 

θϋΓΟ 

ΘϋΓΟ 

205 

10,25 

176 

8,80 

293 

14,65 

205 

10,25 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


293 

14,65 

147 

7,35 

147 

7,35 

88 

4,40 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 


59 

2,95 

30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


2.054 

102,70 

587 

29,35 

205 

10,25 

88 

4,40 

352 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.’ 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

Α', Β' και Δ' 

17,60 

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας 
συνδρομής του έτους 2002 κατά 6 θογο ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος 


1 Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα 
του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

1 Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

1 Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίπίοτηθΐ, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

1 Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συν¬ 
δρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

1 Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

1 Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από ΟΘ.ΟΟ' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 





































